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Introduction 


The decision to institute a federal environmental impact assessment policy 
in Canada was made by Cabinet in 1973. The Minister of the Environment 

was directed to establish, in cooperation with other Ministers, a process 
for the environmental impact assessment of federal projects, programs and 
activities, as well as all private projects involving federal lands, 
properties or monies. This process is called the Federal Environmental 
Assessment and Review Process (EARP). EARP was adjusted in a second 
Cabinet decision in 1977 and the Minister's responsibility for 
environmental impact assessment was further highlighted in the Government 
Organization Act of 1979, which, among other responsibilities, states: 

"the Minister of the Environment shall ... undertake ... programs ... 

that are designed ... to ensure that new federal projects, programs and 
activities are assessed early in the planning process for potential adverse 
effects on the quality of the natural environment and that a further review 
is carried out of those ... activities that are found to have probable 
significant adverse effects, and the results thereof taken into account, 
and ... provide to Canadians environmental information in the public 


interest." 


Digitized by the Internet Archive 
in 2022 with funding from 
University of Toronto 


https://archive.org/details/31/61115550980 


EARP is administered by the Federal Environmental Assessment Review 


Office (FEARO) which reports to the Minister of the Environment. 


To begin, it should be pointed out that the Canadian Government's 
Environmental Assessment and Review Process (EARP) is not a regulatory 
process and the Federal Environmental Assessment Review Office, or FEARO 
is not based in legislation, but on a Cabinet Decision and a firm 
agreement by ministers of the Federal Government that they will be 
responsible for the environmental consequences of activities proposed 
by their departments, including the incorporation of suitable mitigating 


measures. 


Operation of the Process 


In order that participating agencies can inform the public early in the 
planning stage of activities that may be environmentally significant, 
departments and agencies make initial screenings of their own activities 

to identify any environmental effects (see the process diagram in figure 1). 
These screenings are at point (1) and (2) in the diagram. The initial 
screening (1) is a preliminary review based on a "Leopold" ‘one matrix. 

The second level (2) is an Initial Environmental Evaluation and is a 
somewhat more intensive investigation. Each of these screening steps 

are based on guidelines produced jointly by FEARO and Canada's Department 


of the Environment. 


As can be seen at point (3) in the diagram, projects with potentially 


significant environmental impacts, are referred to the Executive Chairman 


a ‘ ani i ua i 


i 


ost 1458 hat ty 2omfusdtge tats tat sam aabsnegs: bos zo namieqab- 
ott stage? at ‘einai 2 paso tit ede) dags7ts Cstriganedtune YB eH TSB od, 


errr ont egg ant nt {S) boa (1) Sabog fe see agnivemise ead 
aoehan paige np toqead” a te ‘Needed waiver ywontihteng & 2f (0) getnsaine 
fp a bre not toufaNd ‘Escboioanvorvi ved fs Pink aa at (5) favei briess: ail! 
abst prinean>. samiy Yo ioe 101 tephreuint svianaint set there 
Inemirieged “ab @nibs bn RMA 8 ye Yin ol, beaiuhorg 2anitabtwy Mo boaed ane 


a seheenest vad Bhd Yo - 


| yitetanetog Adin eon, ow lond@att ant ‘nt (6) died 4 je faeR ad nap ah 
meee BRD evitussed any at barista: ove ,2onqnl Redihaate! Ir@olt! npt2 


Ak ei i AR 
2x Tatvetiner tine sd Yin tailt enti hutios 0 syste gntanstg 


of FEARO for a formal assessment by an Environmental Assessment Panel. 
After a public review, the Panel submits its recommendations to the 
Minister of the Environment (5). Decisions on the Panel's recommendations 
are then made by the Minister of the Environment and the Minister 


responsible for the project. 


The Panel Review 


Each project submitted is reviewed by a separate independent Panel. The 
Chairman of each Panel is the Executive Chairman of FEARO or his delegate. 
Panel members are chosen for their objectivity and special knowledge 
relevant to the technical, environmental and socio-economic factors 
associated with the activity. They are selected from within the federal 
public service, provincial agencies and the private sector. Private 
sector appointments are made by the Minister of the Environment, on the 


recommendation of the Executive Chairman of FEARO. 


When the Environmental Assessment Panel is formed to assess a project, 
one of its first tasks is to develop specific guidelines for the 
preparation of an Environmental Impact Statement (EIS). The EIS is a 
detailed documented assessment of the environmental consequences and 
related socio-economic impacts associated with the project, and is 
prepared, or procured, in accordance with the guidelines issued by the 
Panel by the federal agency responsible for the project. The nature of 
the activity and its proposed location will determine in many respects 


the type of detailed information required. 
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Public Participation 


Provision of information to the public and its participation are fundamental 
to the panel phase of the Environmental Assessment and Review Process, 
Since the public has an important role in determining the significance of 

a development action. Public input on the guidelines are solicited 

before they are completed by inviting written comments and/or by convening 
public meetings. This serves to ensure that the Panel has not overlooked 
matters of concern to those members of the public potentially affected 

by the proposal, as well as to provide the proponent with early 

indications of the public's point of view. Further, Environmental Impact 
Statement guidelines are made public at the same time they are forwarded 


to the project proponent. 


Once the EIS is available, it is sent to interested parties and 
government agencies well in advance of public meetings. Written comments 
on the project are solicited and these also receive wide distribution 
prior to the hearings. Public interest is ensured through community 
visits by the Panel secretary, to inform the affected and interested public 
of the project review and to arrange distribution of information. The 
project proponent is also strongly urged to visit affected communities 


early in the process to explain the project and to answer questions. 


Public Meetings 
Panel meetings are normally structured so as to provide the greatest 
opportunity for an individual or group to express opinions or provide 


information on the potential impact of the proposal. 
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The meetings also serve as an opportunity for the proponent to 
describe the project to the public and to respond to concerns expressed 


by the public and technical agencies. 


While Environmental Assessment Panel meetings are not legal 


proceedings, each Panel issues procedures for the conduct of its meetings. 


These public meetings provide an opportunity for technical experts 


and individual members of the public to present their views to the Panel. 


The Panel Report and Decision on the Project 


When a panel has reviewed the EIS, the public response to this document, 
and any other relevant information, it prepares a report for the Minister 
of the Environment (point 4, Figure 1). This report contains the history 
of events associated with the project, a detailed examination of the 
vital environmental factors involved, environmental and related socio- 
economic impacts and conclusions and recommendations concerning project 
implementation. A Panel may recommend that a project not proceed, that 
it proceed as planned, or that it proceed with modifications or in 


accordance with specific conditions. 


The Panel report is submitted to the Minister of the Environment 
by the Panel Chairman, and normally released to the public by the Minister 
shortly after. Decisions on the Panel's recommendations are made by the 
Minister of the Environment and the Minister of the initiating or 


sponsoring department (point 5, Figure 1). 
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Results 


A few words about Process activities to date. Since 1974, some twenty- 
five major federal projects have been referred. Reviews on eleven 
projects have been completed to date, including eight in the past two 
years. Over one hundred days of public meetings have been held since 
1977; audience total has exceeded 10,000 and more than 1000 
presentations to panels have been made by individuals, groups, and 
representatives from all levels of government, and, of course, the 


proponent. 


In summary, a few points should be emphasized: 


- The Process was established to ensure that potential environmental 
and related impacts of federal projects, programs and activities 
are adequately reviewed in a public forum, before final decisions 


are made. 


- EARP is not a regulatory process: it allows the government to 


review projects with the participation of the public. 


- It has a self-assessment phase where the sponsoring department 


or agency initially screens its own project. 


- Projects with potentially significant impacts are reviewed by an 


independent Panel of experts. 
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- Such reviews involve preparation of an EIS by the proponent 
which is subject to detailed scrutiny by technical agencies 


and the public. Public meetings are an integral. part of the 


reviews. 


- The Panel report is made directly to the Minister of the 


Environment. 


- Final decisions on the project are made at the Cabinet level. 
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SCHEMA DU PROCESSUS FEDERAL D’EVALUATION ET D’EXAMEN EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 


Aucun 
effet 
notable 


LE PROJET PEUT ETRE REALISE EN APPLIQUANT DES MESURES ATTENUANTES SI NECESSAIRE 


Aucun 


Examen LE PROJET PEUT ETRE REALISE EN APPLIQUANT DES MESURES ATTENUANTES SI NECESSAIRE 


‘alab! effet 
Projet tie Ae Evaluation notable 
lu projet Z ‘ 
fédéral pour en Effets environne 
les effets Effets Formation Rédaction Ae de la Commission 
sur l'env. notables d‘une de els Réaliser Réahieos Ie erties Poursuite 
Commis- directives see le projet eal ser EAE LCle du projet 
sion pour l’ElE d'origine Les ministres 
aay : acceptent ou F F 
Réaliser le projet rejettent les Réaliser le projet 


mais l’amender mais l’'amender 


recommandations 
de la Commission 


Projet annulé 
ou ajourné 
indéfiniment 


Ne pas réaliser 
le projet 


Ne pas réaliser 
le projet 


" Dee 
RR eS <<a 


« pat Qeclejoue urine we 6 buoTer 2Oue bisree ber 
7 aos a. 
: _ an - 
: | ESA. OuvguGEsS Le 
- ['@ cowwy)ez/ou Ser a) Leccemeye combpepjye an muserle 4s 
OFLETE QurdAteuss qe coe exvuieu2" | 
oveey pais Gru dns? ee bal, 16 bapj4c* roe Veamupour bp) 
UC 1 Gel a I i uA tt) 62 arty e2/ wi Ar om EUG Wi f % emi u 
« (GP Guomed judy jdns (# Ht sheuae you ban {6 bhowwren, o, nu 
{u9¢bEuUY WEE LOLOSE' 46 bet 42) | agee" 
a 
} CUALOLMEHENT Lous |, CP LER qe) Giiew Be. NUE CoumIyee ) ou 


Ih 


GLAGCENG PAL UigulG fe gy siou bLe9 eRe * hate 
-~ §) Combo.ge cv 


a 


f 
2 


buoles2 Sage YS sip yCyoscsOU Gr BApyTer 


Pha 


a, 


egebe ¥ jadney /s & 1 Eres Of p OLdou scum 
: 3 , iid 


bo? ABj]eNL qe esdjewsut< 4} Heuer 20 GONAGL Oude G09 [EI 
s\aineriou Gy. 4, CHaue OU MOS EUe GC, avALLouucmeus v9 


n 
és 


faz buolece enecsbdsripjs2? G,Oro;t Gam Lepeienzzyour ywhopcouper end 


balsa 


jor 


*sassaduaqUL SauqSLULU 


sa, ued sastud yuos yefoud a, JUReUUaDUOD Sal ePULJ SUOLSLIBP Say] 


*ZUaWaUUOI LAU, | 
ap auISLULW Ne alqeqdwod JUaWaeILP 4YSAa UOLSSLWWOD eq 


*Suawexa sad ap aqueubaqul atqued 
quo} sanbiiqnd suoOLunay say °dLLqnd a, ued ye SanblLuyde} sawstuebu0 
sap ued auLwexa jUuawasnaLyinuLw ysa inb sal equawauUuoULAUa SadUapPLoUL 


Sap gdu0Ua uUN,p JNajowoud a| sued uoLjeuedaud e| anbiidwi uawexa yay 


*saqslL{eLoads ap aawso, ajuepuadapul 
UOLSSLWWOD aun ued UaWeXa uN,p Yafqo,| UOJ, JUaWaUUOULAUA, | 


Jns saquequodwi suoLssnouadau sap ULoAe,p Salquydaosns syaloud saq 


*qafoud np alqe,eeud uawexa un awaw-Ln, anqoajya 
ULeuued awsLueby0,| NO auayStULW a, a_Lanbe, e adeya aun aquodwod |] 


*OLLgnd np uoLqedidiqued e, dsaae syafoud 
S8| Jan, eAs,p JUaWeauUaANOH ne jouuead [L Squawa;bHay ap unalea sed 
B,U JUBWAUUOULAUS,P BUQLJeW Ud UaWeXd,p 3a UOLJeN|eAI,P SNSssad0ug aq 


: @ ' 
cw cb mj woe 4 ne 


- Se ale 

. 
. & : a« a io 
= 


eh -( DLOWDT EME 


nine mon yee Bones Pa eae a pesu ag,’ 


ae 
aio 


hic2sueagiout OME 10m | an Wie? LOBE hu, ger baurjen)i mee 7 
e2 /22G @h UNgee FO) ome pane vs liyra* ‘bypnt oe i Bi 
13) Chom pound fy ne a, enue “eaten Lori; en naps 2 eee 
Gia us" qoue wna wm can sii ASHI LS? Tepggas Ba 
FUGLIAW (MOLE Cure CUE SEs ecw *. Pf, enue a6 GISe Qe Cer D 
A¢ezene [nade % mores ny ‘febnis Saye” Arehgecet WEB Tere 


* 
G/CMNGe GlS WEPUEGOTNE SI. PRESS) AL eGs i449) {2680 Gay?” js 
a) 
Pai iva ” ; 
. ;™ ; i in 
t VOUCHERS Mi OLN TE] LJ 7be' %* rue Y) q. anise iG? 
| mil Pil eae ly \ ; 4 fg Fd OK Giese Oe. 1G 7 
7 i 
| UA, DENY OE ' ; ‘LA i ONp] 16 iy ; i qj sy 
. S Sepeiqeus 4 {Rt jOU WVEREPES 16 LShOGiue A mays i 
; ; - 
. 
MEGRICBP LOWS (i he 2 couginpdde* 
pap WG 2 Seg Bye wads (ey WHEE Mery lee Cure. “as 
i’ | Ai > : (#3 ne ; b 
bany VeCOumsrgs. ' NUT ees UG A bp RAT Py) Koad eT 124 
\ dl ; 
sa je COMM Ye 2g CONCOLURED Ph LORE Meter corre qeue, gut 
pet su-ecovoujaner cr MeO Lee ee see SOURINR es Ge (OF LeCouneuRas 1.602 


vcore ev A DO a cf Sz LEUSLCNe | oti SUA4  DUUTIAEI DY | SF &; 
Siibpemneee Oyedee co DUSTee* Wu SRRM GREE S/S Tee OLjuC yore : 


*qyafns una| 

e SaSlud qUuaLos au SaleuLy SUOLSLOAP Sa, anb yueAe ILL Gnd Uawexa 
un,p jafgo,| JUuassey [euapaj JUaWaUUaANOH Np S9qLALjIe je sawweuboud 
‘sqafoud sa] sLOAe JuaLeuunod anb Ssauyne no sa|e}UeWaUUOI LAUS 


SUOLSSNIUadau Sa, anb saunsse unod L[qeja aja e SNSsad0dq a] - 
:SquLod sanbitanb suoubL[nos fawnseu ug 


*Sunayowoud sa, ued 

‘uns uatq 63a SjUawauuaANOH sa| sno} ap SjuejUasaudau sap je sadnoub 
sap S‘suaL{noLqued sap ued SuOLSSLWWOD xne SaqzLey 93a JUO SUOL Je jUaS|Ud 
000 IT ap sntd ‘snitd aq ‘*sauuosued QOD OT SULOW ne a ysisse 

yuo sa,tjtanbxne sanbliiqnd suoLunay ap sunof juad ap snid nuai e Uo S//6T 
Ssindaq *Saauue SduaLuuap XNap Sap Synod ne 4Lny yUuOp feuLW4a} 4sS—a 
Ssqafoud sad ap azuo ap uawexa,] “*SLWNOS a}a JUO SjUeqOdUL XNeYapay 
syafoud burd- Hula Sp/6T Stndaq ‘*tny,psnofne e,nbsnf€ snssad0ud 

np auped a| Suep SaaSL|[ Pau SAZLALJIE S9| uns JueUaqULeW SOW Sanbyanth 


$2eq | Nsay 


*UOLSSLWWOD P| ap 
SUOLJEPULUWWODAL Sa{ Saude,p ({T eunblLy ‘Gg adeqye) yaloud np alqesuodsau 
BJYSLULW AL Joe JUaWeUUOULAUZ, | BP SuAZSLULW a], ed SaSLud yUOS 
SUOLSLIaPp Sa] “Saude nad atiqnd a, ‘,esguah ua ‘inb quawauuouLAug, | 


ap auiSLuLW ne quoddeu a, aquasaud uoLSSiwwod e| ap yuapLseud a7 


*“SUOLZLPUOD SaULeIUaD e NO SUOLZPILJLPOW 
QP BAUaSad SNOS |SL[PBy ZLOS [L,Nb no SaLtyLuetd aja e {L,nb [aq 
aSL{eay JLOS {L,Nb fast{eau sed jLos au yafoud a, anb sapuewworau nad 
aJalusap 33399 °qafoud np uoLqest|eay e| YUeUYaDUOD UOLSSLWWOD PB] ap 
SUOLZEPURWWIODaY SBL J SUOLSN|IU0D sal ya *4aloud np sanbiwouo0da-0190s 
}@ Sa, ejUaWaUUOULAU@ SUOLSSNOVadau Sap ja XNejUaWaUUOULAUAa SuNnaqoes 
xnedioutud sap a|,[Leqap uawexa un *yafoud np Saseyd SaquduasJLp 


| 


«* FOS Ge Sw oa RE ETT ue i ait a oe. 


“EOLNE ASLO OM, oye i 


{ 
' DLObLe? mes vogse* 7 


d ¢ (a 


nw y9 tune nbiew®. 
Coy Agnus ORE bnvp) sneer DoLames 1! enbennn-ean7eh 12 sr wh, bap) sf 
: —— ao 5 ) 


<2 


couetirnevy B92 que Huse sore | 


Cotas [Ge Lalivjour qez coum essoud 
xu! ead 
aL wy 


gene’ cystine Coun) ‘2i10u ESP)! 202 
7 . 


AT{NGTION SUA LONUOMRALg]S Us 


\6 bHRi4yC Of Jee OLMeUpeMee CySLdge qe), exewse porpusdnw 

Q, 8x0) {GnG, 2oy OLOQSE Ge Ge Lgbougis onx Sobigyeut iQue ToniGage2 be 

fez Lenwjaue couz,yemeur Gv yew@GUr NUG Geceejou bom fe badaidren: 
- 

ati, (G2 LGbELCH2e)Quz bozzi per qa bLoEr 

Of 9X Geonhee Gg, exhtsiwl JEN. OOIOGSF Of QE LONI Gee 1yLOLuwax/ Oi 

(scou g bewwegeie” qeuz rones je aeenLe qn ‘bore jp) 6! Sire bower chy isi 


ree iehu(ouz bopjpanee ge {9 Comm p22) OW ZOUP VOUT) GUIGUF CLs 12662 as 
| ot a 


— eee 


k Muoue Bip) 4 ong? s 


qouues Gee OLECize Ove 20k JS BUOISS BP LedouGLs snx dnees jove 

Gee sugoumspgsue’ fs dLomopenL, €my gaa pewisu: LoLeemeur sci 8 

joes jae" honk, (G2 juyoluen gs. pf, OKSHRY e. DLG]Gr GF AOIL @ IS Qphanesou 
coum) #220u ecuunype 1}, lurevcer Onn] ye eu yey cus jez DObNpAL youre 
[¥iaeweur 41. nage SagUE 49 pOURe O62 Ong GuCG2* re SECLEES { WG GG i9 
npesuasevoue genase coucewe: eibbe\eeh tetdne) pee Your ges ease 


Lavcourei.’ qg2 )6 gEepig qn pLOcweENe pee COT) ecrynyogs poco); 62? ban. 


Sdp UOLJdLuDSap aun quaLquod yoddeu a9 °(T aunbly “yp adeja) 
qUaWaUUOULAUZ,| AP a4zSLULW Ne aquasaud a{,a,nb Ysoddeu un abLpau 

a, [a SaquauLjuad uOLyPWYOJUL auyNe a4ynoz nNuazgo e at[a,nb ye Juaundop 
a2 uns ILI[qGnd a, az[NSuod e ajja,nb ‘saleyUuawauUoULAUS SaduapLouUL 


Sap a2u0Ua,| ap uawexXa,| |guLwuaz eB UOLSSiWWOD eB, aNb SLoy aup 
qatoud a| JUeUJaDUOD SUOLSLDapP 3a UOLSSLWWOD e| ap yuoddey 


*UOLSSLWWOD P| ap Saudne and ap quLod sna| JLOLeA aulPy 


ap DLIGnd ne 4a S| Lasuod-Syuadxa xne YUazJaWued SanbL{qnd suOLUNsu say 


*sapoyyaw saudoud 
sas 3L1ge1a UOLSSLUWOD anbeyd Sanbiplunf aunpadoud aun sed YuanzL suo 


au aL eUaWaUUOULAUS UOLAEN| LAI, P SUOLSSLWWOD Sap SUOLUNeY Sa| sWWOD 


*anbLuydaqy uawexa,| ap Sabueyd sawstuebuo sa, 4a ILL Qnd a] 
Jed saaaajnos suotsuayaudde xne aupuoday ap ja yefoud uos svanbi i dxe,p 


Jnaqowoud ol Jnod uotses0 aun qJuawa|eba JUBNILYSUOD SUOLUNYY Say 


*yafoud np sa_qissod suoLissnouaday sa, uns 

SUOLJRUUOJUL SAP 4LUUNOJ AP NO sUuOLULdO Sunde, Yewludxa,p Sadnoub xne no 
SUBL[NILJued xne Sal,qissod np aunsaw e, a4ynojy suep Sauzqowuad e uode4 
ap saastuebhyo JUaWAaLeUIYOU YUOS UOLSSLUWOD Re] ap SanbL{qnd suoLunau saq 


sanbiiqnd suoLtunay 


*suoLzsanb xne aupuoday ya yafoud a, uns suotstoaud sap Jauuop 

Jnod ‘saled0| SazLALjda1 109 sa, *Ssnssadoud np 3ngap a, sap ‘4uauquoouau 
2 9ZLIUL JuswazyOJ JUsWa_eba Ysa uNnajowoud a] “*sSuOLJeWUOJUL Sap 
UOLSNJJLP P| B ULOA Yo Jafoud Np uswexa,| ap yawyojuL sa, unod ‘sales0| 
suotze_ndod sa, quezLSLA ua ILL Gnd YavaquL,| aynuiqs UOLSSLWWOD 

P| 8p aLejQ4daS 9] “*SaduaLpNe sap anuaz P| JueAe SaasnJJLp Uuawabue| 
quawa,eba juos sa|tanbsa|, ‘yaloud 9, JUPUIZIIUOD S38}LU99 SUOLZeAUaSGO 


DOR > | a eh | | | i 

ewe sepa ne mene 7 mob 1 5 oi . Brent. gn mais: 
Leincine 9 jw DEgOELOE cae: wou, aor Ai a t a 
em} BOLUE Oe Mian BAB) Ee pe si pel " 
bioler 6c heuer 6 gona y bebe nang ase 18 4 —_ 


7 Gnsepyoure Bb. gon cohwas Coe auilGe de Ref id eran veer ns 
> bower qertum dee the cone 70 UG wed ple hae illest Shesiuer 7 
oONE ane |, bate qe cae qos Loe Boge roumyoger ‘(ne Ershe 
FES LSC SU, we wen pout bag) \inae?. } OUce ven Lar 4 ee WS2 GjVOCEL) Caz’ 
| .2MA( es qQoee @ Tr) OFLE O8 oz chunmues ive: ‘ be. gee mai Gh ey 

Sic 1) . qouF j, Gas TEI, hme a hen cid ¥ | Obs uw On 6c" on 
fi pieus.i OFODS 2 PSU E Le) 4e qh 1 pleco e* Che eo tePic 9 PW Lol6 


P, sNLOLME EON Qs 18 BOON SEqey BF is HeLesoybagyou qr Oneg4e jULeLGHe 


otc ches ny) 
2 
LelT;426. G6¢Glayveul Gu ALONGS DEREJ@ je DAULA G7, pda, Ove 
es jzz@jou" fs ubenve on bisdar = ), S2queif oF } 4 2@ biobueg de 16 
Lezhouryg se | lie’ ¢ NOLL py Gee phduee gi yece.jeme Sqi creer Ds, (3 
2001 O-SCGGMlU Mme LU; RS Gf Cae bughy.s of Uprawy Het |, cudeds tac 
{ 1 
SADINGCPON Gens ise 52 VEDSLC NS SOUR BUALLAuusteuLy Ey 6; 
| ,SUONeS Qel guciqeucss \{ VOMNCURUEGISR* COL WwaUTE Ral 4W4 | 
a : oye aa a I te il ” 
G2P GQ GPPouss, 4s (10 LOC ELS CHS Shhypiceoyae @ po buebsiecpou. qe 


7 

. Aus 862 ‘venus SLG0 fICVS2 VS pS COMMAS as ynagyou SHA ( Lt AMmUL? | E 
- ss i ’ . | 

- WanpeELa qe |} FUapoyvaweug’ BAL LOCOURISUGYE (01: qt Oiesrqsure Gn PLErE” 
oa UOMMEUITLONS QH8 HELLUULIGS GN 2EC Pers WAG: 20us eater Fnige2 be \ 46 ) 
Leqgie js’ aa GLaeus awe! OLOAIUCI SIN BE qn eengeny’ rhe re 


Sap saqjuasaud e SassauaqUL Sa| aqins Pe, sed azLAUL UC *sanbi{qnd 
SuOLUNad Sap anuaz e| jueAe sdwaybuo|, *Ssausadu0d xne yuswauyaAnob 
sawsLuebu0 4a SaLijued xne aXoAua 4Sa [Lt S9ULWda} BDUOUT,| SLOJ oUH 


*yafoud 
np unajowoud ne saaXkoAua jUos Sa|{[a no yuawow ne sanbi{qnd sanpusy uos 
Sd[ Pe UaWaUUOULAUa SAadUaPLOUL Sap |ouOUa,| AP UOLZeUedsud P| eB SAALAe] aU 

SadLU}DaULp SaubLy say ‘sntd aq *2L,qnd np ana ap yulod a ns 
SUOLJEILPUL SAP 4Ngap a| Sap snazowoud ne uLuuNoj ap jawed ya Yefoud 
a, ued saayonoy 8uza quaLeuunod inb sauuosuad sap yuedndd0aud suoLysanb 
SauLe4uad YaULWwexa,p sed abl | bau au uOLSSLuWwOod e| anb Jaunsse,p auded 
adeja 3339) “aauLwua} 2L0S SduaLUuap Sad ap uoLJeuOge|a,| anb JueAe 
*‘sadluqoeuLp sauBL{ Sat JUeUsadUOD ‘SanbL{qnd SuOLUN|au xne Ue YSLSSe 

ua NO 4Luda ued SSauLejUsWWOD Sas ap 4ued suLey BP DUOP ARZLAUL, | 

ug °jefoud un,p suoLssnouadau sap uoLjzenj,erg,| suep svanof e qyuequodui 
alOu un eB DL[qGnd a, ued ‘SSnssad0ug Np aL [aljuassa adeqya aun JUuanzLysuod 
assauaqulL OL{qnd np uoLzedLoLqued e, Ya UOLZeLNdod e| ap UOLZeWUOJUL, J 


dttqnd np uorjzedidiqueg 


*Sasinbau 

SUOLZeWUOJUL,P auUuab a| aljued apueuh ua JUauULWuaqap yasL| eau 

3| ap asodoud as uO,| NO 4LOupus,{ Je Jefoud np sunqzeu ey *UuOLSSLWWOD 
P| Jed saazILpa Sadluz.adLp saubl| Sap uLqued e *yaloud np aj qesuodsau 
awstuebyo,| sed nuajqo no aguedeud 3ysa ya yafoud np sanbiwou0da-0190s 
7@ Sal ejuawauUodLAUS SUOLSSNI4adad Sap aa, LeJap uoLzeN[eAa 

aun 4S9 aDUuOUa 39Q “Sa, eJUBWAaUUOULAUA SAadUaPLOUL Sap aduOU_, | 

ap uolzesedaud e| & Salqeotidde sadtuqz.euLp saubL| sa] Jauoge,a,p 4sa 


3 {UaWAaUUOI LAUD UOLZENLLAR,P UOLSSLWWOD B| ap saydey Savalwaud sap aun 


"39549 Np Juaptsaud np voLjepuewwodas ns SquawauUOULAUR,| ap auqsLULW 
d{ ved saanqoasja quos aAlud ynajoas np sauuosuad sap suoLjeuLWwoU 
Sd] “aAlud unajdas np ya xneLoULAOUd SauisLUebuo sap ‘a, euapay 


i 7 
l, Saegg Wa ye 
a 


ee es 
 QSbveGL-er }« aj | s2boue "pe Cr a over buse 
— is AA GURE 262 Lecoumeune : sour a 4 bus qe 4,20 {iwc te nas 
§, Gat yrge pow Cun) LOMB CD] e* bugs ee ox Sitey ‘OA ¢* ms ‘geimy ;OU 
Gf GkEEE Doni, (91.6 daphss 4 1 a0 OLA ceey “OAL nue commie 
TAD]. OF BLIGE UEAREPRS ant the hd NYSWENS 20uUL Bone) 2 Gr buge | qoue 
- Come? »6 wousee | epaba (a) @ ‘aysdnomis: seg biuoere ar} hk NL Guy 


= , oo 


Pun o62 GAZING Iour Bye | -CAMMAIBGHUE S | G2 “ar ye aiui2g Gi ‘@e 


TUGE GLU6Cs , ) Ge tha, Sb4.G652 COU] GHigeuad; wok e RAL Leqdea | 
LONeriCns Wu Srey DpH j oneee* ' ce ‘pony gs ebne ‘eeuy LLIUCULS o 
Heke —f SOUS, Gf | GATNOL OU MA OMBeURNER) Se iuityeie (5) © 

swe 6 |S eowEL DUgT RN) e. (PP ChRRCERG OR Wohey G Hie weriyne a 


Toes 4G 4% QIenLe y)* Cee ompweR (0. we poe | ‘opie 7 Gt f Or 
OLAVGi she LOUr HG wil bugajanye on cee bLojere (aon ye 


SAGCL Ge & WGA Mig My kobe wi eee anv 180 Ai Louueleur’ j64 Wrupe ere 
ni Lows ekce |ef9 “6 pwUsLICHE] OV rT ai per ime bio ler 2 vey POALLGSI SUE 
Wily dag pst Quaees eee COMCHLUGe BIQSROHE quLOLwen f6 bopric dee |e2 
; jaLON;eueur a Whocecens = >e. 
- an 
i 


Ob. cid q63" ) a 4 
ben jem, mparegges’ A coubiye |, 86d) pcueyeN q? Whahise Gq, Ifreunsc you 


i 


Ty —_ ee ae weer ae -_ 


anbiiqnd uoljuoy e| ap Sauquaw sa, Lwued SLSLOYD 4UOS S{T *qafoud ne 
S8L,au SanbLwou0ra-0190S ya XNeJUaWaUUOULAUa ‘SSanbLuYyd9} SuNayzoey sap 
SauaL[NoL4yued saduRSSLeUUOD SuNa| ap je 9PLALYELGO sna, ap uolLzDUOY 
Ua SLSLOYD JUOS UOLSSLWWOD e| ap Sauquew sa] *anbajsp uos no 439549 

np juapLsaud a, ySa UOLSSLWWOD anbeyd ap quapLseud a] *aquepuadapul 


J9 SJOULYSLP UOLSSLWWOD aUN ued |QuLWeXa Sa SLWNOS Yafoud anbey) 
UOLSSLUWOD P| ued UaWexa, 7 


*Saaltudoudde SuOoLSLoap 

Sa| Ssuo,e quauuaud yafoud np ajqesuodsas sujSLuLwW a[ ja JaLuuap 

89 °(G) JU@WaUUOULAUZ,| AP AuZSLULW Ne SUOLYepUeUWOIeL Sas ajUaseud 
UOLSSLWWOD P| SIL[ Gnd Uawexa UN Saudy “aL ejJUaWaUUOULAUa UOLYeEN|eAV,pP 
UOLSSLWWOD aUN ued J[ALILJJO UBWexXd UN, ,p yafqo,| 9uLey unod 3444g Np 
quapLsaud ne SLuinos juoSs jJUawWaUUOULAUa, | INS Saqysejau SJajja Sap JLOAP 


quateyunod tnb sqafoud sa, Sawweubetp np (¢) aedeqa,, euquow a, suo) 


*JuawWaUUOI LAUT, | 

ap aa ySLULW a, Ja Sal, eJUaWaUUOU LAUD SUOLYeN| PAV Sap uawexXa,p 

[euapay neaung a, syed quawazULofuod Saauedaud SadLuq.auLp SaUBL] Sap 
uOLaS SaLyDUeUJ JUOS SadejJea XNap sag ‘assnod snid uawexa un anyLysuod 
Lnb (Z) @LeLqLuL alequawauuosLAUa UoOLQZeNLeAa,| 3a ,PlLodoaq, euuab 

np adtuzew aun,p uahow ne anqoejsa ([T) alqe,eeud uawexa,] ‘*awweubelp 
np Z }@ [ Sedeje sa, awuo, uawexa yaQ *(T aunbly PL ap auweubeLp 

8, JLOA) sqzefoud sad ap aiqe,eaud uawexa un y4uojJ SawsLUebuo0 yea 
SduazSluLW Sa, *JUaWaUUOULAUS,| INS SajUeOdWL SUOLSSNOVadau Sap ULOAR 
qualLesinod inb sqzafoud sap yefns ne uoLrzediyiueld ap sadeya sauatweud 
S28, sap IL1qnd a, JsawojsuL Juassind sausaou0d sawstuebyo sa, anb ulyy 


—————<—————— — ——  ——— 
SNSS9I0Udg NP JUuawa|Nnouag 


*saatudoudde 
UOLZeNUg ze, Pp Saunsow ap uolzediidde,| Studwoo A Sauvaystuiw una, ued 


Lis wera g 


Vie ti’ : sondiamniel PRL)” Sed, Leite om aqaeEee os 
: ba : 
rane a ee ee 
et 10a er.” 
é va tht, pond gy Behn tc ion ‘wee’ salouerrin 
7 eu'4 ‘ hale a om oY CPUs o CORES GhP wGEr |} ji 
7 c ’ (graegemg. Diop mie if G ‘ Anes i VAC? Le aie 
? nov ume vepwuny? de , WEE ay ‘ 
; (OM OU" bergen 6s ae i pSithe 4, . 
S23 omy PLAS — cr’ @ ; 
* a ; rene Otel Nn, ' 
{R24 ie? Ihe AONE? : 
Guile. ange aA Ede. |, atin) 
i" CANGMESH) 14 ¢ : 
’ —¢ are fa : 
j Pak ret CE, } a, j 
; fr dinae? toe 6 9 ; 
i =U : 7 ie teu | : ~ . 
vl coon b GOR NSLn tn 2 Ne) é 
i ‘ 4) Te: “OT ee eRe eas i. @ ; 
pou 4 i. rae r iy a 
S WIS PPOLe Mee vic” 9) 2u¢ 
i AY j ; ex i? f 
(a. Pure! . boyfie gages) ¢ pene} 
e Ul ~~ - 
- 
: ey | 
7 _ _ 7 _ : 7 oe > 7 1 - 7 


saaqafoud saqLAL}9e Sap Sal eJUaWaUUOULAUS SaDUaPLIUL Sap 9311 Lqesuodsay 
RP] Juengiu}je sna, [Puapas JUaWaUJaANOH Np SauzSLULW Sap sua} aquUajUE 
aun,p NyJaA ua 4a YULGeD NP UOLSLOap auN e azLNS Stew *LO|L auN,p 

NjuaA ua agasd aya sed e,U azL|Lqesuodsay e| e ua tnb neaung a, anb ja 
quawa|6au ap unalea sed e,u snssad0uq af anb yastoaud puoge,p yney [|] 


*JUaWwaUUOU LAU, | 
ap duSLULW Np aAalau LNb £(49444q) SALeQUaWeUUOULAUS SUOLYeN| eA’ 
Sep uawexa,p [Puapay neaung a, sed anbiidde 34sa snssad0ud aq 


*,,JuawauUOJLAUa,, UNS IL{Gnd YauaquL,p 

SUOLJRWUOJUL Sap UOLZe[NdOd e| eB ULUUNOJ uNnod °** 4a SUuaWeXa—aU 

np S3zeZLNSau Sap aqydwod asuuat} uo,, anb 4a uawexaeyu un,p yafqo,| 
quassej saAeub sanbstu sap juawa,qeqoud Juajuaseud sjt,nb 33e ysuo0d 

eune uO jUOp XNa auqUa,p XN|Bd anb *|aunqeu JUaWaUUOULAU|,| AP azL|enb 
Pe} unod sanbsiu Suna, ap uolLqoUuOJ Ua SaSed SUOLZeEDLJLUe[d ap sadeya 
Sdualwaud Sa] Sap *4USaLOS xNeuapas S9ZLALJDe Ye Sawweuboud ‘*syafoud 
xneaanou sa} anb uodej ap *** snSuod sawweuboud sap °*** pududauqua °°*° 
qQUaWaUUOULAUa,| AP SUISLULW 2], 2SPURALNS SaWuay Sa, SUeP JUaWaUUaANOH 
np uoLyzeslLuebs0,[ INS 6/61 AP LOT PL SUep SaasLoaud aya UO 

SULPWOP 3D SUBP adYSLULW NP SazL{Lqesuodsey sa, ya ‘yauLge) np uoLsLoap 
awalxnap aun ved *//6T Ua ALJLpoW aja e SJUaWaUUOULAUa,p avaLzeW Ua 
uawexd,p J@ UOLJeENLeAS,pP | e4apas SNssad0udq ajadde ‘awsLuesaw ay *asned 
Ud JLeuaS a[Puapajs aqeatudoud aun sjanbsa|, snod no sapuewsep YUaLeuas 
xnesapay SiLpaud sap sjtanbsa, unod aAtud unaqzoas np syafoud sa] 

Sno} anb LsuLe [euapas JUSWeUYaANOH Np sazLALQoe Ya SawWweuboud ‘syzafoud 
Sd_ SNOJ JUaWaUUOILAUa,| INS JLOAP JUaLPyuNod anb szdedwit sa, saLpnye,p 
qLeuqyawuad Lnb snssad0ud un ‘sauqstulw Saujzne,p IAB UOLZRUOGe{ [OD UA 
“Ji_qeqa,p abueyd aja syole & JUawWauUUOULAUGZ,| AP auqSLULW a] °E/6T UA 
qautqe) a, ved asiud 93a e epeuey ne SalejUaWaUUOULAUa SadUapLoUL Sap 
UOLJeN[eAI,P S4alzewW Us 9|e4apaj anbijLlod sun sauneqsuL,p UOLSLIaP PF 


UOLZINPOI QUT 


Osé6lt 


jeloesds o19WNN 


JUSWEUUOJIAUA 38 S1A}SNpul ‘ANNd 4ed eliqnd 


Os6lL 
snsseo0id np jueswedojeaeg ‘inds}D91IG ‘JIOM “O‘d 
}o 


jJIIND9xXd YUuap!isalg ‘ASIQNIINH *5H ‘4 


JUSWIDUUOJIAUS,P S1SI}eW Ud 
uswexe,p }8 UOl}enNjeAS p 
je19p9} Snsssd00id 


© ON 


saisiouD sebeg 


